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16 Αυγούστου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2306 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δ. Δ. Πα- 
λαιοκατούνας, σύμφωνα με την αριθμ. 71/2002 εγκεκρι¬ 
μένη μελέτη προϋπολογισμοί 189.037,51 ΕΥΡΩ χωρίς 
ΦΠΑ με υπάρχουσα πίστωση 117.000,00 ΕΥΡΩ με το 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δή¬ 
μου Φραγκίστας την 4 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (Λήξη επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έργα οικο¬ 
δομικά μετους ισχύοντες περιορισμούς. 

Εγγύηση συμμετοχής 3780,75 ΕΥΡΩ. 

Το έργό θα εκτελεστεί συμφώνα με τις διατάξεις του 
Δ.Κ.Κ του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 του Π.Δ. 171/87, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέ¬ 
της και να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από τα 
γραφεία του Δήμου Φραγκίστας κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
την επόμενη εβδομάδα ιτην ίδιο ώρα και ημέρα στον ίδιο τό¬ 
πο και με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι δαπάνες της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου συμφώνα με τις διατάξειςτου Ν. 2741 /99. 

Δυτ. Φραγκίστα, 5 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥΑΛΜΥΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 7581 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία 
μεγραπτές και σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση 
τιμολογίου και αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερο- 
μένων ειδών κότα ομάδες ομοειδών αντικειμένων όπως αυ¬ 
τές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέ¬ 
της (μετά από ονγκριοη δειγμάτων των προσφερομένων ει¬ 
δών, που θα συνοδεύουν τις προσφορές) για την: 
«Προμήθεια για τον εξοπλισμό του ΚΕΠ Δήμου Αλμυρού». 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, 
τον Ν. 2741/99, του Π.Δ. 410/95 και της με αριθμ. 11389/93 
απόφαση του ΥΠΕΣ «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών 
Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
ανέρχεται στο ποσό των 38.248,08 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. 
που θα την επιβαρύνει. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημαρχιακό κατάσπ^μα Αλμυρού 
(Βασ. Κωνσταντίνου 117) την 6.9.2002 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής με ώρα λήξης επίδοσηςτωνπροσφορώντην 11 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές (κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι οίκων του εσωτε¬ 
ρικού με αποδεικτικά αντιπροσώπευσης των δημοπρατού- 
μενων ειδών επεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομά¬ 
δων ομοειδών αντικειμένων για τις οποίες θα καταθέσουν 
προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απευθύνεται προς 
το Δήμο Αλμυρού Μαγνησίας και να βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων, ή του Δημοτικού Ταμείου ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Ο χρόνος ισχύοςτωνπροσφορών ορίζεται σετριάντα (30) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. (Αρμόδιος Καραζούπης Χρήστος 
τηλ. 0422029204). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο. 

Αλμυρός, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
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(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Ο Δήμος Αμπελώνα διακηρύσσει τη διενέργεια δημο¬ 
πρασίας σύμφωνα μετο Ν. 2576/98, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με συμπλήρωση τιμολογίου (οι τιμές μονάδας 
της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες μονάδες) και έλεγχο 
ομαλότητας (άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85) για το έργο 
«ΑΣΦΑΛ/ΣΗ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 36.500 
ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την 
Τετάρτη 28.8.2002 από 10.00 έως 11.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγορίες του έργου, δηλαδή Α'τάξης 
και άνω για έργα Οδοποιίας. 

β. κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες ναζλι 
τις παραπάνω κατηγορίες. 

γ. κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας που 
ανήκουν όλες στην καλούμενη στην δημοπραξίατάξη. 

δ. επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μη¬ 
τρώο του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νο¬ 
μούς της, οπού όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύ¬ 
τερος νομός, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες του έρ¬ 
γου. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή της 
διαδικασίας του Ν. 2576/98 και με τους συντελεστές ρ της 
κατηγορίας των έργων οδοποιίας και εφόσον προκύψουν 
περισσότερες της μιας μειοδότριες επιχειρήσεις με ίσες 
προσφορές, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί σε κλήρωση μετα¬ 
ξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 730 
ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
τουΤΣΜΕΔΕ καθώς ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2002 και υπόκεπαι 
σας κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μόνο στις 26.8.2002 / 27.8.2002 (υπο¬ 
γραμμισμένο). 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων της 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Η Δήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΡΡΑ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2802 

Ο Δήμαρχος Δελβινακίου διακηρύσσει ότι στο Δελβινάκι 
και στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 του μηνάς Αυγούστου 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. (λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών) σύμφωνα μετο Ν. 2940/2001, θα διενερ- 
γηθεί δημόσιος μυστικός διαγωνισμός με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 


λεσης του έργου: «Ομ/νή στη θέση Δελβινόραχη Δ.Δ. Δελ- 
βινακίου από το Ε.Α.Π.Π.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 και Π.Δ/των609/85,171/87 και410/95. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.061 Εύ- 
ρω(για εργασίες 15.125 Ευρώ Ε.0.2.723 και για ΦΠΑ 3.213 
Ευρώ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπηκές επιχειρήσεις Α'τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για 
έργα υδραυλικά καθώς και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων ΔΕ που κατατάσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες τάξεις ΜΕΕΠ (μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του Ν. 
1418/84) ως και εργολήπτες με ειδικό πτυχίο δημοσίων δα- 
σοτεχνικών έργων και επιχεωήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις καθώς και εμπειροτέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επίτων δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 302,50 Ευρώ και 
βεβαιούται δια προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής 
αγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση Γε- 
ωργίας Ιωαννίνων τηλ. 06510-87145 (Παπανικολάου) και 
στο Δήμο Δελβινακίου τηλ. 0657022204,22041 κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δελβινάκι, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3289 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καμείρου διακηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας (αρθ. 7 του Π.Δ. 609/85) για την εκτέλεση του 
έργου «Τμήμα αγωγού λυμάτων από Διμυλιό έως δεξαμε¬ 
νή Δδ», σύμφωνα με την αριθ. 61/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ 
Δωδ/σου, προϋπολογισμού δαπάνης 218.741,50 ευρώ χω¬ 
ρίς τον ΦΠΑ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2002, 
στον οποίο βρίσκεται γραμμένη σχετική πίστωση. 

Προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2002 
(4.9.2002) ημέτα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου που βρί¬ 
σκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σορωνής. 

Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 10.30 π.μ. και 
λήξης η 11.00 π.μ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δη¬ 
λαδή σε 4.374,83 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτι¬ 
κών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), συντεταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Η Εγγύηση θα απευθύνεται στο Δήμο Καμείρου. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων Εταιρικής μορφής, ατομικές ή 
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σε Κοινοπραξία, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από χώρες Μέ¬ 
λη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας: Υδραυλικών. 

Παλαιό κατάταξη: Β' Τάξης έως Δ1 ατομ. για επιχειρή¬ 
σεις με έδρα εκτός Νομού. 

Β' Τάξης έως Δ' για επιχειρήσεις με έδρα σε γειτονικούς 
(2) Νομούς. 

Β'Τάξης έως Ε' για επιχειρήσεις με έδρα εντός Νομού. 

Κατάταξη βάσει του Ν. 2940/2001: Α2 Τάξης έως 2ης 
Τάξης ανεξαρτήτως Νομού, που η σχετική βεβαίωση να 
είναι σε ισχύ, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και την απόφαση 
αριθ. Δ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.85 τ. ΥΔΕ, όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την απόφαση αριθ.Δ17α/07/23/ΦΝ294/6.4.94της 
Γ. Γ.Δ. Ε./ΥΠ ΕΧΩΔΕ καιτην εγκύκλιο 36/13.12.01 του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ, καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα, που η βεβαίωση τους να καλύπτει το 
ποσό του προϋπολογισμού που δημοπρατείται. 

Λεπτομέρειες των όρωντης διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σορώνης 
και της ΤΥΔΚ Δωδ/σου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Σορώνη, 9 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2281 

1. Ο Δήμαρχος Κλείτορος διακηρύττει όει εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία η εκτέλεση του έργου «Αντικατάστα¬ 
ση ετοιμόρροπων τοίχων αντιστήριξης Δ.Δ. Πρασίνου» με 
το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέ¬ 
ραιες μόνασες επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), 
σύμφωνα με το Ν. 1418/ 4 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01 και των εκτελεστικών 
τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του 
Ν. 2576/98 και της Υπ απόφασης Δ17α/10/65/ ΦΝ.402/98 
του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κατηγορία 
οδοποιία στην οποία εντάσσεταιτο δημοπρατούμενο έργο 
και η τριάδα εξισώσεων του συντελεστή ρ για κάθε κατη¬ 
γορία (I, Π, ΠΙ) τον μ. 

I ρ = 1,20 - 0,0035 μ. II ρ= 1,046 - 0,0014 Μ. III ρ=0,90 - 
0,0005 Μ. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης Υπηρεσίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ) 53.100,00 ευρώ. 

Δημοπρατούμενες εργασίες 45.000,00 ευρώ. 

Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 53.100,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι (ΣΑΤΑ). 

Χρόνος περαίωσης: εξήντα (60) ημέρες. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημο¬ 
τικού Καταστήματος (Μυγδαλιά) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη 
του έτους 2002. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 9 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11 π. μ. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 


Εργοληπιικές επιχειρήσεις Α' τάξεως και άνω στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οδοποιίας. 

6. Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμε¬ 
νος να προσκομίσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Δια¬ 
γωνισμού τα παρακάτω: 

α) Εγγύηση συμμετοχής 900,00 ευρώ (2%), σε εγγυητικ¬ 
ή επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή σε 
γραμμάτιο είσπραξης του Τ.Π. και Δ. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με ημερομηνία δη¬ 
μοπρασίας στην οποία θα δηλώνει ότι: 

1. Τον αριθμό Μ.Ε.Ε.Π. που νόμιμα εκπροσωπεί. 

2. Δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του 
στο Μ.Ε.Ε.Π. 

3. Γιατο άθροισμα των ανεκτέλεστων τμημάτων εργολα¬ 
βικών συμβάσεων Δ.Ε. που έχει σ’ όλη τη χωρά σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. ΕΔ 2α/01/27/Φ Ν 294/18/29.3.1985 (ΦΕΚ 
170 Β') απόφαση Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

4. Η Εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει υπό εκτέλεση κα¬ 
μία άλλη εργολαβία εκτός από αυτές που δηλώνει. 

5. Δεν συμμετέχει σε κοινοπραξία με οποιανδήποτε Νο¬ 
μική μορφή. 

6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος αναλαμβά¬ 
νει την υποχρέωση να προσκομίσει στην επιβλέπουσα το 
έργο Υπηρεσία, αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής τελών 
χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

7. Έλαβε γνώση των όρωντης διακήρυξης και των άλλων 
συμβατικών τευχών της μελέτης του παραπάνω έργου τα 
οποία παρέλαβε και εξέτασε τις επί τόπου συνθήκες του 
έργου τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

γ) Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ. 
δ) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφορών, της ίδιας της επιχεί¬ 
ρησης και των στελεχών της προς τα/τις ΤΕΕ, ασφαλιστικά 
ταμεία (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ) και επαγγελματικές εργολη¬ 
πτικές ενώσεις (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ). 

ε) Φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα, που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία. 

στ) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών κάθε έργου, από την Υπηρεσία που τηρεί το ΜΕ¬ 
ΕΠ ή την αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί το αντίστοιχο έργο. 

ζ) Βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης ή μη εκτέλεσης κάθε 
έργου και η τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμμα¬ 
τος απάτην αρμόδια υπηρεσία που εκτελείτο αντίστοιχο έργο. 

η) Βεβαίωση ΙΚΑ ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλι¬ 
στικές εισφορές για κάθε υπό εκτέλεση έργο. 

θ) Βεβαίωση Νομαρχίας μη κατοχής ιδιόκτητου μηχανι¬ 
κού εξοπλισμού (Μ. Ε.) ή καταβολής των προβλεπομένων 
στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α') τελών χρήσης 
Μ.Ε. για κάθε ένα από τα μηχ/ταπου κατέχει. 

8. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κλείτορος στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

9. Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους όρους του 
διαγωνισμού όσο και για την παραλαβή των τευχών δημο- 
πράτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στα γραφεία του Δήμου Κλείτορος (τηλ.: 07950- 86342 & 
86390, Γκαργκάσουλας Κων/νος) και στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας, Γεωργίου Α' 17-21 Τρίπολη (τηλ.: 
0710-225283 Μπουζέτος Ιωάννης) κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Μυγδαλιά, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2307 

1. Η Δ/νση Δασών Πρέβεζας διακηρύσσει ότι την 11η του 
μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. στα 
γραφεία της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας (Λεωφ. Ειρήνης 83 
τηλ. 0682024870, θα γίνει τακτικός δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο 
ποσοστό εκπτώσεως πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηις του 
έργου «Καθαρισμός - αραίωση - κλάδευση μικτής συστά¬ 
δας δάσους πλατύφυλλων και κωνοφόρων Ακτής Νικοπό- 
λεως περιοχής του Δήμου Πρέβεζας του Νομού Πρέβε¬ 
ζας». 

Προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων εξα- 
κοσίων εννιά κόμμα εβδομήντα τρία ευρώ (33.609,73) ευ¬ 
ρώ στον οποίο περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος 
18%,τα απρόβλεπτα χωρίςτοΦ.Π.Α., από πιστώσεις του Γ 
Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π Ηπείρου, έργο: Πρόληψη δασικώνπυρκαγιών 
με κατασκευή δασικών οδών καθαρισμούς δασών, δεξα¬ 
μενών και λοιπών έργων καθώς και πρόγραμμα για καλ¬ 
λιέργεια φιλοδασικού πνεύματος για ενημέρωση και δια¬ 
παιδαγώγηση του πληθυσμού του Νομού Πρέβεζας έτους 
2001 . 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
2229/94 του Ν. 2578/98, του Ν. 2940/01, του Ν. 998/79 και 
των Π.Δ. 437/81, 146/88 και 286/94. 

2.0 Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμοδίας μονίμου επι¬ 
τροπής Δημοπρασιών της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας και οι 
προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 11.00 π.μ. της 11ης 
του μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2002. 

3. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Δασολόγοι - Τεχνολόγοι Δασοπονίας, κάτοχοι πτυχίου 
Ε.Δ.Δ.Ε. Α' και Β'τάξεως. 

β) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1, Α2 και Ιηςτάξεωςγια έργα πρασί¬ 
νου (Π.Δ. 146/88, άρθρο 7 παρ. 3) που είναι στελεχωμένες 
με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμέ¬ 
νους στα Μ.Ε.Κ. μεπροβλεπτόμενο, για το δημοπρατούμε- 
νο ποσό πτυχίο. 

4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου ήτοι 672,19 ευρώ και πα¬ 
ρέχεται σύμφωνά μς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
23του Π.Δ. 609/85. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι εφοδιασμένες με 
βεβαιώσεις που ορίζει ο Ν. 2229/94. 

Σε κάθε περίπτωση που ο διαγωνισμέ αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την 18η του μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών στοιχείων (του τεύχους) της δημοπρασίας, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών, Πρέβεζας. 

Πρέβεζα, 12Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών 
(υπογραφή) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3477 

1. Η Δ/νση Δασών Άρτας διακηρύσσει ότι την 4η του 
μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα 
γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας (Περιφερειακή Οδός, 
τηλ. 0681027254), θα γίνει τακτικός δημόσιος μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως πάνω σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ κατηγο¬ 
ρίας «Καραμπέικα - Κρισέλια» Δημοσίου δάσους Διχο- 
μοιρίου». 

Προϋπολογισμός δαπάνης 16.942,15 ευρώ, στον οποίο 
περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος 18%, τα απρόβλε¬ 
πτα και η δαπάνη αναθεώρησης χωρίς το ΦΠΑ από πιστώ¬ 
σεις Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2001 ΕΠΟ 1830039 
«Πρόληψη δασικών πυρκαγιών, με κατασκευή δασικών 
οδών, καθαρισμού δασών κ.λπ. έργα 2001 Ν. Άρτας» 
Π.Ε.Π. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
2229/94, του Ν. 2576/98, του Ν. 2940/01, του Ν. 998/79 και 
των Π.Δ. 437/81,146/88 και 286/94. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμόδιας μονίμου 
επιτροπής δημοπρασιών της Δ/νσης Δασών Άρτας και 
οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 11 π.μ. της 
4ης του μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 
2002 . 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οδοποιίας Α1, Α2 και πρώτης τάξεως. 

β) Δασολόγοι Τεχνολόγοι Δασοπονίας κάτοχοι πτυχίου 
ΕΔΔΕ Α' και Β' τάξεως. 

γ) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α', Β' και Γ 
τάξεως και άνω για έργα πρασίνου (Π.Δ. 146/88, άρθρο 7, 
παρ. 3) που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνο¬ 
λόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένες στα ΜΕΚ με προβλε- 
πόμενο για το δημοπρατούμενο ποσό πτυχίο. 

δ) Επίσης γίνονται δεκτοί εμπειροτέχνες ή ανάλογης ει¬ 
δικότητας επαγγελματίες εφόσον αποδεδειγμένα παρέ¬ 
χουν εχέγγυο καλής εκτέλεσης των εργασιών και είναι 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Π.Δ. 609/85 και 
το Π.Δ. 225/93, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋ¬ 
ποθέσεις και νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο δια¬ 
γωνισμό. 

4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 339 ΕΥΡΩ και παρέ¬ 
χεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 
του Π.Δ. 609/85. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι εφοδιασμένες με 
βεβαιώσεις που ορίζει ο Ν. 2229/94. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμ¬ 
φορος θα επαναληφθεί την 11η του μηνάς Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους σχετικής διακήρυξης και 
των λοιπών στοιχείων (του τεύχους) της δημοπρασίας, οι 
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ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας. 

Άρτα, 12 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2538 

Το Δασαρχείο Πύργου που εδρεύει στον Πύργο Ν. Ηλεί¬ 
ας, διακηρύττει ότι την 18 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11 ΟΟπ.μ. (χρόνος λήξης προ¬ 
σφορών) θα διενεργήσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
εργολάβου που θα προβεί στην εκτέλεση του έργου: «Πυ¬ 
ροπροστασία δασών Αρχ. Ολυμπίας» (κωδικός έργου 
2002ΕΠ00130060) προϋπολογισμού 784.294 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 τον Ν. 
1418/84 καθώς και τις σχετικές τροπολογίες αυτών με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των 
τιμών του τιμολογίου των δημοπρατούμενων εργασιών 
(2576/98). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
έργα πρασίνου Δ'τάξεως και άνω (παλαιά πτυχία) ή 2ας τά- 
ξεως (νέα πτυχία) στελεχωμένα με Δασολόγο ή Τεχνολόγο 
Δασοπονίας καθώς και οι κάτογόι πτυχίων Δασοτεχνικών 
Έργων ΥΠ.ΓΕ που αυτοδίκαια κατατάσσονται στις, αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ εφ’ όσον τα πτυ¬ 
χία αυτά έχουν σφραγίδα ισχύος μέχρι την ημέρα της δη¬ 
μοπρασίας. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
Έργα οδοποιίας Δ' τάξεως και άνω (παλαιά πτυχία) ή 2ας 
τάξεως (νέα πτυχία) καθώς και κάτοχοι παλαιών πτυχίων Δ. 
Ε που αυτοδίκαια κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, εφ’ όσον τα πτυχία αυτά έχουν 
σφραγίδα ισχύος μέχριτην ημέρα δημοπρασίας καθώς κσι 
όσων η συμμετοχή νομιμοποιείται στο διαγωνισμό. 

γ) Κάτοχοι πτυχίων Ε.Δ.Α.Ε. (Δασοτεχνικών έργων) που 
νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

δ) Κοινοπραξίες σε αναβάθμιση Γ κατηγορίας για έργα 
πρασίνου ή έργα, οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 
13.293,12 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πύργου (Αλφειού 
42) και στο τηλέφωνο 22966 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος του 
διαγωνισμού αυτός θα επαναληφθεί την 25.9.2002 στον 
αυτό τόπο και χρόνο χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Πύργος, 12 Αυγούστου2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης Πύργου κ.α.α. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΡΕΛΗ - ΛΙΜΟΥΡΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3366 

Ο Δήμαρχος του Νομού Πιερίας προσκαλεί τους ενδια¬ 
φερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό, διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6ο του Π.Δ. 609/85) για την 
εκτέλεση του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Αγίου 
Δημητρίου» του Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου, αριθμός μελέτης 
100/2002, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού (Εργασίες 
+ Γ.Ε.Ο.Ε. + 5% Απρόβλεπτα): 107.584 ευρώ (ΑΚΕΡΑΙΑ) 
και συνολικού προϋπολογισμού (Δημοπρατούμενος προϋ¬ 
πολογισμός + Αναθεώρηση + ΦΠΑ): 126.950 ευρώ (ΑΚΕ¬ 
ΡΑΙΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Π .Δ. 171 /87, στην έδρα του φορέα, δηλ. 
στα γραφεία του Δήμου Πέτρας τηλ. 03510-81355. 

Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιοδήποτε λόγο του δια¬ 
γωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 
2002, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και 
στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ανάλογης τάξης για έρ¬ 
γα οικοδομικά ή οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Ν.Μ.) ανάλογης τά¬ 
ξης και κατηγορίας. 

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι χέρα των προβλεπο- 
μένων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.152 ευρώ (ΑΚΕΡΑΙΑ) σε γραμμάτιο του Τ.Π. & 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του ΤΣΕΜΔΕ κ.λ.π. και απευθύνεται προς το Δήμο Πέ¬ 
τρας Ν. Πιερίας και θα ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι¬ 
κών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης κ.λ.π.) και να παρα¬ 
λάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων προς σύνταξη και υπο¬ 
βολή της προσφοράς των προσερχόμενοι τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 03510- 
81355, Καλιακός Θεόδωρος) και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Πιερίας, Κίτρους41 Κατερίνη,τηλ. 03510-20173. 

Κάτω Μηλιά, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3796 

Ο Δήμαρχος Αιθήκων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους, ποσο- 
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στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε ακέραιες μονάδες 
επίτοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου, της μελέτης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 
για τα Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ¬ 
στερα το Ν. 2576/98, Π.Δ. 171/87 και τις ΥΑΔ. 17α/08/ 
16/Φ.Ν.402/10.2.98 και ΥΑΔ 17α/10/65/ΦΝ402/ 24.7.98 
ΠΕΧΩ.Δ.Ε. και Δ170/07/37/Φ.Ν.402/3.7.2000 και το Ν. 
2940/2001 η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Κέντρο δραστηριοτήτων αναψυχής στον Άνω Αχελώο 
(Κανόε-Καγιάκ)», προϋπολογισμού δαπάνης 450.183,42 
ευρώ (εργ. 381.511,37 ευρώ και Φ.Π.Α. 68.672,05 ευρώ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του 
Δήμου, στην Ελάτη, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
οι οποίες έχουν επανακριθί και καταταγεί στις προβλεπό- 
μενες από το Ν. 2940/2001 κατηγορίες με πτυχία: 1ης τά¬ 
ξης και άνω για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ και Α1 τάξης και άνω για 
έργα Η/Μ. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανα- 
κρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 με 
πτυχία: Γ τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α' τάξης 
και άνω για έργα Η/Μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 7.631 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σηςΝ. Τρικάλων και στα γραφεία 
του Δήμου Αθήκων (τηλ. 0434-71005, 71210), κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες ενώ τα έντυπα προσφοράς θα χο¬ 
ρηγούνται από το Δήμο Αιθήκων. 

Ελάτη, 12 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΟΥΤΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. ΚΑΤ. ΚΑΙ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 20/2686 

1.1) Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας Αρχής 
Οργανισμός: Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, Δ/νση 

Εγγείων Βελτιώσεων 
Υπόψη: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος 
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 Διοικητήριο 
Ταχυδρομικός Κώδικας: 65 110 Καβάλα 
Τοποθεσία/Πόλη: Καβάλα 
Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 0510291425 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ):0510291421 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (β-πιαίΙ): 3θΚρ@ρΓβί-Ιον3ΐ3.ς|Γ 
Διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ (ΕΙΡί): ΗΐΙρ://νννννν.Ιον3ΐ3. 9 τ 

1.2) Διεύθυνση για προσθετέο πληροφορίεο: 

Όπως στο 1.1. 

1.3) Διεύθυνση για την παρονή εγγράφων: 

Όπως στο 1.1. 


I. 4) Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και 
των αιτήσεων συμμετοχής: 

Όπως στο 1.1. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. 1) Περιγραφή 

II. 1.1) Είδος σύμβασης έργου (σεπερίπτωση σύμβασης έργου) 
Δεν ισχύει 

II. 1.2) Είδος σύμβασης προμηθειών (σεπερίπτωση σύμ¬ 
βασης προμηθειών) 

Δεν ισχύει 

II. 1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών (σε περίπτωση σύμ¬ 
βασης υπηρεσιών) 

Κατηγορία υπηρεσίας: 12, Υπηρεσίες Μηχανικού ΟΡΟ 
867. 

II. 1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως πλαίσιο: * 

Όχι 

11.1.5) 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα Αρχή * 
«Μελέτη για την κατασκευή τον φράγματος Μάριων» 
προϋπολογισμού 293.470,29 € με ΦΠΑ 
II. 1.6) Περιγραφή αντικείμενο της σύμβασης 
θα μελετηθεί η κατασκευή φράγματος στο Δ. Δ. Μάριων 
του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας με τις επίτάπου οδηγίες 
της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων. 

Οι εργασίες που πρόκειται να ανατεθούν είναι: 

Α. Οριστική υδραυλική μελέτη του φράγματος, αμοιβή 
138.619,77 € (ευρώ) 

Β. Τοπογραφική μελέτη, αμοιβή 16.893,32 € (ευρώ) 

Γ. Γεωλογική μελέτη, αμοιβή 28.853,79 € (ευρώ), 

Δ. Γεωτεχνική μελέτη, αμοιβή 57.000,00 € (ευρώ) 

Ε. Περιβαλλοντική μελέτη, αμοιβή 7.336,76 € (ευρώ). 

II. 1.7) Τόπος παροχής των υπηρεσιών, στο 1.1- Καβάλα 
- Ελλάς, 
κωδικός ΝΙΙΤ5* 

11.1.8) Ονοματολογία 

11.1.8.1) Ταξινόμηση κατά ΟΡν (Κοινό λεξιλόγιο για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις)* 

Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο 

Κύριο αντικείμενο . . 

Πρόσθετα αντικείμενα . . 

II. 1.8.2) Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ): 
ΟΡΟ 867 (Υπηρεσίες Μηχανικού). 

II. 1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα 
Όχι. 

II. 1.10) θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 
Όχι. 

11.1.11) Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση Ευρωπαϊ¬ 
κών προδιαγραφών: 

Όχι. 

11.2) Ποσότητες ή μέγεθος της σύμβασης 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος 

Η συνολική αμοιβή της υπόψη μελέτης ανέρχεται σε δια¬ 
κόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ΕΥ¬ 
ΡΩ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,,29 € ) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 
93/38/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/4 Ε.Κ., 
που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π. Δ. 
57/2000 και 22/2002 και από τις διατάξεις του Ν. 716/77 και 
των εκτελεστικών του Π.Δ. όπως ισχύουν σήμερα. 
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11.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται) Πε¬ 
ριγραφή και ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο μπορούν 
να ασκηθούν (εφόσον είναι δυνατό). 

Δεν εφαρμόζεται. 

II. 3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. 

Περίοδος σε μήνες: 10 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Ο παραπάνω συνολικός χρόνος συντάξεως των μελετών 
θα γίνεται αποδεκτός από τους ενδιαφερόμε- νους με ειδι¬ 
κή υπεύθυνη δήλωση, που θα υπογράφεται από όλα τα συ- 
νεργαζόμενα γραφεία μελετητές. 

ΤΜΗΜΑ III ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) Όροι που αφορούντη σύμβαση 

III. 1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται (κατά περίπτωση) 

Δεν απαιτούνται για την συμμετοχή. 

III. 1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις Καταβολή 
της αμοιβής και τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 716/77, των εκτελεστικών του Π.Δ. και του 
Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Π. Δ. 515/89. 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργο¬ 
ληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον οποίο 
θα ανατεθεί η μελέτη (εφόσον εφαρμόζεται). 

Δεν εφαρμόζεται. 

III. 2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III. 2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των εργοληπτών προμηθευτών παροχών υπηρε¬ 
σιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελάχιστων οικονομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών 
ικανοτήτων τους. 

Δεκτές θα γίνονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα 
υποβάλλουν: 

α) Ελληνικά γραφεία μελετών και μελετητές που είναι 
γραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της χώρας για τις πα¬ 
ρακάτω κατηγορίες κοιτάξεις και που τα αντίστοιχα πτυχία 
(τόσοτου γραφείου μελετών όσο καιτα ατομικά πτυχία των 
μελών του και των μελετητών) είναι σε ισχύ το χρόνο ανα- 
θέσεως της μελέτης. 

1) Υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13) Γ’ ή Δ’ ή Ε’ (άρθρο 11 
παρ. 15 του Ν. 716/77), τάξης προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς 
Φ.Π.Α. 138.619,77€ μεΦ.Π.Α. 163.571,33 €. 

2) Τοπογραφική μελέτη (κατηγορία 16) Α’ ή Β’ τάξης προ¬ 
εκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 16.893,32€ με Φ.Π.Α. 
19.934.,12€ . 

3) Γεωλογική μελέτη (κατηγορία 20) Β’ ή Γ’ τάξης προε¬ 
κτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 28.853,79 € με Φ.Π.Α. 
34.047,47 € . 

4) Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορία 21) Γ’ τάξης προεκτι¬ 
μώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 57.000,00 € με Φ.Π.Α. 
67.260.00 € . 

5) Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27) Α’ ή Β’ τάξης 
προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 7.336,76€ μεΦ.Π.Α. 
8.657,37 € . 

β) Αλλοδαπά γραφεία μελετών που έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ εφόσον η 
δραστηριότητα τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οι¬ 


κονομία του κράτους - μέλουςτης Ε.Ε. ήτου ΕΟΧ, ή σετρί- 
τη χώρα που έχει συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης 
με την Ε.Ε. Τα γραφεία Μελετών και οι Μελετητές πρέπει 
να έχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αντίστοιχα με 
αυτά που απαιτούνται για τα Ελληνικά γραφεία και τους 
Μελετητές που είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο Με¬ 
λετητών και δυναμικό αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται 
για τα Ελληνικά γραφεία Μελετών, σύμφωνα με όσα ανα- 
φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και όπως αυτά καθορί¬ 
ζονται με βάση τον Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες αντιστοιχίες δυναμι¬ 
κού και τάξης Μελετητικών πτυχίων είναι: 

Α’ τάξη: Μία (1) μονάδα που αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) 
έτη εμπειρίας. 

Β’ τάξη; Δύο (2) μονάδες που αντιστοιχούν σε οκτώ (8) 
έτη εμπειρίας. 

Γ’ τάξη: Τρεις (3) μονάδες που αντιστοιχούν σε δώδεκα 
(12) έτη εμπειρίας. 

Δ’ τάξη: Επτά (7) μονάδες, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ένα στέλεχος δωδεκαετούς εμπειρίας (Γ’ τά¬ 
ξης) και ένα στέλεχος οκταετούς εμπειρίας (Β’ τάξης). 

Ε’ τάξη: Δώδεκα (12) μονάδες, θα πρέπει να περιλαμβά¬ 
νει τουλάχιστον δύο στελέχη δωδεκαετούς εμπειρίας (Γ’ 
τάξης) και ένα στέλεχος οκταετούς εμπειρίας (Β’ τάξης). 

γ) Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται από 
Γ ραφείο Μελετών ομάδες Γ ραφείων Μελετών ή και Μελε¬ 
τητές με πτυχία και αντίστοιχη τάξη για όλες τις κατηγορίες 
μελετών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, 
θα υποβάλλεται δε από κοινού από όλα τα γραφεία μελε¬ 
τών μελετητών που θα συμμετέχουν. 

δ) Κοινοπραξίες ή συμπράττοντα γραφεία των ανωτέρω 
με οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν. 

111.2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 
Δεν απαιτούνται. 

111.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - 
απαιτούμενα αποδεικτικά Δεν απαιτούνται. 

ΠΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, που στην περίπτωση συ¬ 
νεργασίας ή συμπράξεως υπογράφονται από τους νόμι¬ 
μους εκπροσώπους όλων των γραφείων που συνεργάζο- 
νταιή συμπράττουν, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από: 

α) Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι έλαβαν γνώση της Πρόσκλησης και ότι την αποδέ¬ 
χονται πλήρως. 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις από όλουςτους συμπράττοντες, 
στις οποίες θα αναφέρεται: 
βΐ) η αποδοχή της σύμπραξης, 
β2) η κατανομή της αμοιβής και 
β3) ο κοινός εκπρόσωπος. 

γ) Στοιχεία για τις εκπονούμενες μελέτες καιτιςπερατω- 
θείσες την τελευταία τριετία: 

γΐ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται από πί¬ 
νακα στον οποίο θα δηλώνονται πάσης φύσεως μελέτες η 
υπηρεσίες Συμβούλου που εκπονούνται ή παρέχονται τώ¬ 
ρα από τους ενδιαφερομένους, για κατηγορία μελέτης σε 
ξεχωριστό πίνακα. Στον παραπάνω πίνακα θα περιλαμβά¬ 
νονται και μελέτες ,ύ έχουν ανατεθεί από Αναδόχους Κα¬ 
τασκευής Δημοσίων Έργων. 

Όταν υπάρχει εντολή αναστολής εκπόνησης σταδίου με¬ 
λέτης για μεγάλο χρονικό διάστημα ή διακοπή, αυτό να πι- 
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στοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου Αναθέτοντα Φο¬ 
ρέα. 

Επίσης θα δηλώνονται ξεχωριστά οι μελέτες για τις οποί¬ 
ες έχει κοινοποιηθεί η απόφαση ανάθεσης, με αναφορά 
στις αντίστοιχες εκτιμώμενες ημερομηνίες υπογραφής 
των σχετικών συμβάσεων. 

γ2) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να συνοδεύεται από πί¬ 
νακα στον οποίο θα δηλώνονται μόνον οι περατωθείσες την 
τελευταία τριετία μελέτες και Υπηρεσίες Συμβούλου κάθε 
φύσεως έργων, για κάθε κατηγορία σε ξεχωριστό πίνακα 
από οποιονδήποτε κρατικό φορέα, ανεξάρτητα από την 
πηγή χρηματοδότησης και την χρονολογία ανάθεσης. 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι οι πίνακες θα πρέπει να είναι 
χωριστοί για τις μελέτες και χωριστοί για τις Υπηρεσίες Συμ¬ 
βούλου. Οι δηλωθείσες μελέτες θα συνοδεύονται απαραίτη¬ 
τα από τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις των εργοδοτών 
και από άλλα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία που να μπορούν να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση γνώμης για την επιλογή. 

Στους παραπάνω πίνακες για κάθε μελέτη θα δηλώνο¬ 
νται: ο τίτλος της σύμβασης, ο φορέας ανάθε- σης, η αμοι¬ 
βή που έχει προεκτιμηθεί από τη σύμβαση, η αμοιβή που 
έχει εισπραχθεί (συνολική αμοιβή) επικαιροποιημένη. Το 
υπόλοιπο της αμοιβής - επικαιροποιημένο - καθώς και η 
συμβατική προθεσμία για το υπολειπόμενο αντικείμενο με¬ 
λέτης σε μήνες, θα δηλώνεται μόνον για τις εκπονούμενες 
μελέτες ή τις υπηρεσίες συμβούλου σε εξέλιξη. Σε περί¬ 
πτωση ύπαρξης συναναδόχων, πρέπει να δηλώνεται το πο¬ 
σοστό συμμετοχής καθενός στην αμοιβή της μελέτης και 
να προσδιορίζεται το τεχνικό αντικείμενο με το οποίο 
ασχολήθηκε ιδιαιτέρως. Για συμπράττοντα γραφεία, τα 
ανωτέρω θα δηλωθούν χωριστά από κάθε γραφείο. 

δ) Στοιχεία για την εξειδίκευση και εμπειρία των ενδιαφε¬ 
ρομένων γραφείων ή μελετητών για την εκπό- νηση της 
υπόψη μελέτης και των επί μέρους κατηγοριών μελετών 
της και συγκεκριμένα; 

ί) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να συνοδεύεται από πίνα¬ 
κες, στους οποίους θα δηλώνονται οι κυριότε- ρες εκπονη- 
θείσες και εγκριθείσες μελέτες ανάλογης φύσεως της τε¬ 
λευταίας δεκαετίας και θα περιλαμβάνουν τους εγκριθέ- 
ντες προϋπολογισμούς δαπάνης των έργων και τις 
αντίστοιχες αμοιβές (ανά κατηγορία μελέτης) και το ποσο¬ 
στό συμμετοχής. Οι δηλωθείσες μελέτες, θα συνοδεύονται 
από τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις των εργοδοτών 
και άλλα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία που να μπορούν να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση γνώμης για την επιλογή. 

ϋ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συνοδεύεται από ονομα¬ 
στικό πίνακα όπου θα φαίνονται τα επιστημονι- κά στελέχη 
κάθε γραφείου που θα απαρτίσουν την ομάδα εργασίας σε 
περίπτωση ανάθεσης της μελέτης, χωριστά για κάθε κατη¬ 
γορία μελέτης. Ο ως άνω ονομαστικός πίνακας θα συνο¬ 
δεύεται από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα υπογε¬ 
γραμμένα από τα στελέχη. 

ίϋ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να συνοδεύεται από ονο¬ 
μαστικό πίνακα για το επιστημονικό και βοηθη- τικό προ¬ 
σωπικό του γραφείου (εταίροι με τα ποσοστά συμμετοχής 
τους και μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι, για τους οποίους 
πρέπει να δηλωθεί η εργασιακή σχέση). 

ϊν) Πίνακα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό υπαίθρου, εργα¬ 
στηρίου και γραφείου, για κάθε γραφείο μελετητή χωρι¬ 
στά, κυρίως σε ηλεκτρονικά μέσα και προγράμματα κα¬ 
τάλληλα για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, στον οποίο 
θα διευκρινίζεται σαφώς το μέρος αυτού που είναι ιδιόκτη¬ 
το. ε) Πέραν των παραπάνω θα υποβληθούν: 


εΐ) Προκειμένου για Ελληνικά γραφεία μελετών: 

Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία των αιτούντων, 
όπου θα δηλώνονται η έδρα του γραφείου, οι αριθμοί μη¬ 
τρώου, οι τάξεις και οι κατηγορίες των πτυχίων, οι τυχόν 
ποινές, ακριβή αντίγραφα των πτυχίων καθώς και ο αριθ¬ 
μός του Ραχ για την επικοινωνία. 

ε2) Προκειμένου για αλλοδαπά γραφεία μελετών ή αλλο¬ 
δαπούς μελετητές: 

ί) Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία των αιτούντων, 
όπου θα δηλώνονται η έδρα του γραφείου (πόλη, οδός, 
αριθμός, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Ραχ για επικοινωνία). 

ϋ) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις επίσημης αρχής για την εγ¬ 
γραφή σε επαγγελματικά μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 
30 της οδηγίας 92/50/ΕΟ Κ καθώς και το άρθρο 25 το υ Π. Δ. 
346/98 ή ένορκη δήλωση είτε από το ενδιαφερόμενο γρα¬ 
φείο μελετών (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), είτε από 
τον μελετητή, σε Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή Συμβολαι¬ 
ογράφο ή σε άλλες αρμόδιες Αρχές ή επαγγελματικούς 
φορείς της χώρας προέλευσης εξουσιοδοτημένες προς 
τούτο (εις την υπόψη χώρα), ότι η νομοθεσία της χώρας 
επιτρέπει την ισότιμη εγγραφή σε άλλο μητρώο, συνοδευ- 
όμενη από τη διάταξη που το επιτρέπει. 

ίϋ) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις επαγγελματικών μητρώ¬ 
ων, όπου θα αποδεικνύεται η στελέχωση των βαφείων, πί¬ 
νακες με τις εκπονηθείσες μελέτες ή παρασχεθείσες υπη¬ 
ρεσίες, συνοδευόμενοι από βαβαιώσεις αντιστοίχων φο¬ 
ρέων, όπου θα αποδεικνύεται η εμπειρία των μελετητών με 
τις ζητούμενες εργασίες, καθώς και την ημερομηνία αφε¬ 
τηρίας της εργασιακής τους σχέσεως με το γραφείο μελε¬ 
τών. 

στ) Όλοι οι παραπάνω πίνακες θα υποβληθούν και σε δι¬ 
σκέτα 3,5" σε μορφή φύλλου εργασίας «ερΓθαά εύθθΐ» (π.χ. 
ΕχοθΙ ή ανάλογο), ενιαίο για όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 
όπου θα δίδονται και τα απαιτούμενα αθροίσματα για κάθε 
κατηγορία. 

ζ) Γ ενικό πληροφοριακό τεύχος που περιλαμβάνει στοι¬ 
χεία, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα βοηθήσει 
την επιτροπή αξιολόγησης να διαμορφώσει άποψη σχετικά 
με τις δυνατότητες και την ετοιμότητα του να αντιμετωπί¬ 
σει το συγκεκριμένο έργο (όπως π.χ. κατάλογος μονίμου 
προσωπικού, κ.λ.π.) 

III. 2.1.4) Λοιπές πληροφορίες 

α) Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία του αναθέτοντα φο¬ 
ρέα με το γραφείο μελετών ομάδες γραφείων μελετών ή 
και μελετητές που υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης (συμπεριλαμβανο- 
μένης και της κοινοποίησης των Αποφάσεων για ανάθεση, 
εξέταση ενστάσεων, κ.λ.π. της ΔΕΒ Ν/Δ. Καβάλας), θα γί¬ 
νεται αποκλειστικά με τηλεομοιοτυπία (Ραχ). Η αποδοχή 
αυτής της μορφής επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνει με ξε¬ 
χωριστή Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ο αριθμός 
της τηλεομοιοτυπίας (ίαχ) με τον οποίο θα γίνεται η παρα¬ 
πάνω επικοινωνία και που σε περίπτωση σύ- μπραξης των 
γραφείων θα είναι κοινός. 

β) Σημειώνεται ότι όπου αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, 
εννοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Σημειώνεται 
ότι η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8τουΝ. 1599/86 (ΦΕΚ 
75 Α’), καταργήθηκε. Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό 
χαρτί όπου αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
1068985/900/Τ. &Ε.Φ./12-07-01 (ΦΕΚ 950 Β’), σύμφωνα με 
την ΠΟΑ 1281/7-12-2001 του Υπουργείου Οικονομικών και 
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την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 288/21 -12- 
01). Όσον αφορά τα αλλοδαπά γραφεία μελετών αλλοδα¬ 
πούς μελετητές, θα προσκομίζεται είτε ένορκη δήλωση, εί¬ 
τε για χώρες όπου δεν προβλέπεται, ένορκη επίσημη δή¬ 
λωση, που γίνεται απότους ενδιαφερομένους σε δικαστική 
αρχή ή συμβολαιογράφο ή τον αρμόδιο επαγγελματικό ορ¬ 
γανισμό της χώρας που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. 
111.3) Όροιπου αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών. 

111.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη; 

Ναι. 

Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστι¬ 
κές ή διοικητικές διατάξεις. 

Γραφεία Μελετών Μελετητές καταχωρημένα στα οικεία 
επαγγελματικά μητρώα των χωρών μελών της 
Ε. Ε. ή αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώατωνχωρώντου 
ΕΟΧ (άρθρο 25 του Π. Δ. 346/98) ή τρίτων χωρώνπου έχουν 
συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε. Ε. 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Ναι. ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV. 1) Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή. 

IV. 1.1) Έχουν είδη επιλεγεί οι υποψήφιοι: 

ΟΧΙ. 

IV. 1.2) Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας διαδικα¬ 
σίας (κατά περίπτωση) 

Δεν απαιτείται στην ανοικτή διαδικασία. 

IV. 1.3) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 
σύμβαση (κατά περίπτωση) 

IV. 1.3.1) Προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης 
Αρ. προκήρυξης στον πίνακα περιεχομένων της Ε.Ε.. 
(δεν έχει γίνει προκαταρκτική ενημέρωση). 

IV. 1.3.2) Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις 
IV. 1.4) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να 
προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά (εφ’ όσον ισχύει) 
Δεν ισχύει. 

ΐν.2) Κριτήρια ανάθεσης. 

Β) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά σύμφωνα με: 

Β1) Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (όπου είναι 
δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας) 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 11 του Ν. 716/77, με κριτήρια αυτά που ανα- 
φέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/79 καίμε 
το κριτήριο της πιό συμφέρουσας από οικονομικής άπο¬ 
ψης προσφοράς, κατά την έννοια της παρ. Ια του άρθρου 
34της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Τα κριτήρια αυτά είναι κατά φθί¬ 
νουσα τάξη σπουδαιότητας: 

ί) Η εμπειρία σε σχέση με το μελετητικό έργο που έχουν 
πραγματοποιήσει τα γραφεία μελετών σε μελέτες για πα¬ 
ρόμοιας ή παρεμφερούς φύσεως έργα. 

ϋ) Η πραγματική δυνατότητα να εκπονήσουν τη μελέτη 
στον προβλεπόμενο χρόνο, σε συνδυασμό με τις άλλες 
ανειλημμένες υποχρεώσεις για την εκπόνηση άλλων μελε¬ 
τών και το επιστημονικό δυναμικό και εξοπλισμό του Γ ρα¬ 
φείου. 

Κατά σειρά προτεραιότητας 
Ναι. 

Γ/.3) Διοικητικές πληροφορίες 

ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φά¬ 
κελο η αναθέτουσα αρχή* 


ΐν.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - 
τρόπος απόκτησης. 

Μπορούν να ζητηθούν έως την 23.9.2002. (θα συμπλη¬ 
ρωθεί από την Υπηρεσία). 

Κόστος (κατάπερίπτωση): 

Νόμισμα: 

Όροι και τρόποι πληρωμής: Δεν εφαρμόζεται. 
ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής, (αναλόγως του εάν πρόκειται 
για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση): 
26.9.2002 (θα συμπληρωθεί απάτην Υπηρεσία). 

45 ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης 
Ώρα: 14.30. 

ΐν.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφο¬ 
ράς σε επιλεγμένους υποψηφίους (σε κλειστές διαδικα¬ 
σίες και σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση). 

Δεν εφαρμόζεται. 

ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
Ε3_0Α_0Ε_Εί_ν_ΕΝ_ΡΒ_ΙΤ_ΝΙ__ΡΤ_ΡΙ_5ν Άλλες τρί¬ 
τες χώρες. 

ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς της προσφοράς (σε 
ανοικτές διαδικασίες). 

Μέχρι 06 μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παρα¬ 
λαβής των προσφορών. 
ΐν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 
ΐν.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση): 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων γραφείων. 
IV. 3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 

Ημερομηνία: 4.10.2002 Ώρα: 11.00 π.μ. Τόπος: όπως στο 
1.1. (θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία). 

ΤΜΗΜΑ VI. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI. 1) Πρόκειται για προκήρυξη μη υποχρεωτική: 

Όχι. 

VI.2) Εφόσον ισχύει, αναφέρατε εάν η παρούσα σύμβαση 
έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και προσδιορίσατε τον 
εκτιμώμενο χρόνο δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων. 
Δεν ισχύει. 

VI.3) Σχετίζεται η παρούσα σύμβαση με σχέδιο πρό¬ 
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε. 

Ε.;* 

Ναι. 

Εάν ναι, αναφέρατε το σχέδιο πρόγραμμα, καθώς και κά¬ 
θε άλλη χρήσιμη ένδειξη. 

Χρηματοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ και το πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων, ΣΑΜΠ 031/3 της Περιφέρειας Ανατολι¬ 
κής Μακεδονίας και Θράκης του έτους 2002. 

VI.4) Λοιπές πληροφορίες (κατά περίπτωση) 

1. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη νομική μορφή των από κοινού 
δρώντων γραφείων. Γιατην εκδήλωση ενδιαφέροντος επι¬ 
τρέπονται οι συμπράξεις, σύμφωνα με το Ν. 716/77 και τα 
εκτελεστικά του Π.Δ., με υποβολή υπευθύνων δηλώσεων 
από όλους, στις οποίες θα αναφέρονται: α) η αποδοχή της 
συμπράξεως, β) η κατανομή της αμοιβής και γ) ο κοινός εκ¬ 
πρόσωπος. 

Για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως απαιτείται 
επιπλέον υποβολή συμβολαιογραφικής πράξης γιατηντυ- 
χόν σύμπραξη γραφείων, ορισμός κοινού εκπροσώπου. 

2. Η παρούσα δημοσιοποιείται στην Ελλάδα σύμφωνα με 
το Ν. 716/77. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στις 
Ελληνικές εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. Η μελέτη θα ανατεθεί, όπως προβλέπεται στην παρ. 7 
του άρθρου 11 του Ν. 716/77 και το Π.Δ. 194/79. 
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4. Για την εκπόνηση και αμοιβή της μελέτης θα εφαρμο- 
σθούν επίσης οι διατάξεις του Ν. 716/77, του Π.Δ. 194/79 
και του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
515/89 και ισχύει σήμερα. 

5. Η αίτηση με τα στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομί¬ 
ζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφο¬ 
νται ο τίτλος της προκηρυσσόμενης μελέτης με τον αριθμό 
προκήρυξης (Α.Π. 20/2686), τα στοιχεία του Αναθέτοντα 
Φορέα και αυτά του Αποστολέα. 

6. Η αίτηση με τα στοιχεία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να απο¬ 
σταλεί και ταχυδρομικά, αρκεί να παραδοθεί στην Δ.Ε.Β. 
Ν/Δ, Καβάλας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
που αναγράφεται στην παρ. ΐν.3.3 και με ευθύνη αυτού 
που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την έγκαιρη και ασφαλή 
παράδοση. 

7. Από τα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα θα μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν και το τεύχος 
της Συγγραφής υποχρεώσεων, ύστερα από υποβολή 
σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φο¬ 
ρέα. 

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν και τα¬ 
χυδρομικούς στους ενδιαφερομένους, με ταχυδρομική 
υπηρεσία της δικής τους επιλογής. Η ευθύνη και οι δαπά¬ 
νες της ταχυδρομικής αυτής αποστολής βαρύνουν τους 
ενδιαφερομένους και η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν 
απώλειες ή καθυστερήσεις, ως χρόνος δε παράδοσης θε¬ 
ωρείται ο χρόνος αποστολής. 

VI. 5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης: 12.8.2002. 

Καβάλα, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-Φ- 

(13) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥ¬ 
ΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου «της επα¬ 
ναλαμβανόμενης κοπής, φόρτωσης και μεταφοράς 
αλατιού με ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, Δημοσίας 
Χρήσεως, από τοντόπο αποθήκευσηςτου στην Αλυκή Καλ¬ 
λονής, στο λιμάνι της Πέτρας Λέσβου και εναπόθεσης του 
στην προβλήτα». 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: € 135.000,00. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: € 2.700,00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 
αριθμ. 1,4ος όροφος. 

Λεπτομερής διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα 
(αρμόδιος υπάλληλος Καίτη Παρασκευοπούλου, 
τηλ. 010-33.87.787), όλες τις εργασίες ημέρες και 
ώρες. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 


(14) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥ¬ 
ΚΕΣ Α. Ε.» που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για τη «μίσθωση τριών (3) φορτηγών 
ανατρεπομένων αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, για την 
ανάθεση του έργου της εσωτερικής μεταφοράς πρωτογε¬ 
νούς αλατιού της συγκομιδής του έτους 2002 της Αλυκής 
Καλλονής Λέσβου». 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: € 20.000,00. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: € 700,00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 
αριθμ. 1,4ος όροφος. 

Λεπτομερής διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα (αρμόδιος 
υπάλληλος Καίτη Παρασκευοπούλου, τηλ. 010-33.87.787), 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 
- Φ- 

(15) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥ¬ 
ΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου οτης θα¬ 
λάσσιας μεταφοράς πρωτογενούς αλατιού (χύδην 
φορτίο), συνολικής ποσότητας περίπου 10.000 τόννων, 
από τα λιμάνια της Πέτρας και Σκάλας Πολιχνίτου Λέσβου, 
στα λιμάνια ©εσ/νίκης και Πόρτο-Λάγους (Ξάνθης)». 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: € 45.000,00. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: € 1.500,00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 
αριθμ. 1,4ος όροφος. 

Λεπτομερής διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα (αρμόδιος 
υπάλληλος Καίτη Παρασκευοπούλου, τηλ. 010-33.87.787), 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 
-Φ- 

(16) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥ¬ 
ΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για τη «μίσθωση τριών (3) φορτηγών 
ανατρεπομένων αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, για την 
ανάθεση του έργου της εσωτερικής μεταφοράς πρωτογε¬ 
νούς αλατιού της συγκομιδής του έτους 2002 της Αλυκής 
Κίτρους Πιερίας». 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5139 


• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: € 20.000,00. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: € 700,00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 
αριθμ. 1,4ος όροφος. 

Λεπτομερής διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα (αρμόδιος 
υπάλληλος Καίτη Παρασκευοπούλου,τηλ. 010-33.87.787), 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ 
Αριθ. Πρωτ. 28812 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Τριαντάφυλλος Αρβανι- 
τίδης, διακηρύττει ότι δημοπρατείταιτο έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟ¬ 
ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΓΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 609/85, 
το άρθρο 4 του 1418/84 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων το Π.Δ. 171/87 και ότι 
αφορά τα αποφαινόμενα όργανα και τους Ν. 2229/94, Ν. 
2372/96, Ν. 2240/84, Ν. 2218/94, Ν. 2503/97, Ν. 2576/98, Ν. 
2940/2001, της εγκυκλίου 24/2001 αρ. Πρωτ. 
Δ17α/01/46/Φ.Ν. 430/30-8-2001 και των Π.Δ 472/85, 
609/85, 368/94, 286/94, 402/96, 210/97 218/99 και τις υπ’ 
αρ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/13-10-2000 και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-7- 
2001 (ΦΕΚ 1013 Β/2-8-2001) υπουργικές αποφάσεις. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 2.114.933.38 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4/9/2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα ΙΙ.ΟΟπ.μ (λήξη προσφοράς) στα γραφείο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ε'τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας, ή στην τρίτη τάξη σύμφωνα με τις διάταξες 
του Ν. 2940/2001 με τους περιορισμούς των ανωτάτων και 
κατώτατων ορίων. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα(12) μή¬ 
νες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 42.300 ΕΥΡΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο στα 
τηλέφωνα 0551064134 και 0551064136. 

Αλεξ/πολη, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΑΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι- 
οίκησηο, Αχαϊας διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για την 
εκτέλεση του έργου: Συντήρηση των Κεντρικών αρτηριών 


των Κ.Α. Λεονταίον, Δεμεστίχων, Θωμείκων, Βετεΐκων, και 
Ρακίτας Ν. Αχάίας προϋπολογισμού: 60.000 ΕΥΡΩ μετά 
του ΦΠΑ με υποβολή προσφορών κατά το σύστημα έ-νιαίο 
ποσοστό έκπτωσεις. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 4του μηνόςΣεπτεμβρίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας στην Πάτρα 
Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έρ- 
γαοδοποίίας και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 στην Α1 τάξη 
και άνω για έργα οδοποιίας και κατά τις σχετικές διατάξεις 
του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της 
ΕΔ2α/61/27 ΦΝ 294/18-3-85 και Δ 170/03/74/ΦΝ 312/6-12- 
94 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΠΔ 609/85, ΠΔ 
472/85 και ΠΔ368/94 καθώς καιτου Ν. 3576/98 καιτηναπό¬ 
φαση Δ 17α/08/16/ΦΝ 402/10-2-98 και Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου παρεχόμενης 
κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του ΠΔ 609/85 «περί 
Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι¬ 
κών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πριντην δημοπράτηση του έργου. 

Ο Διευθυντής Τ.Ε. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΑΜΟΣ 

-♦- 

(19) 

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΥΔΚ 
Αριθ. Πρωτ. 7186 

Ο Δήμαρχος ΦΕΡΩΝ προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία 
με το σύστημα «Προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό» σύμφωνα με τις δια- 
τάξειςτου Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσε¬ 
ων θεμάτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 
και την Δ17α/05/62/Φ.Ν. 380/35/14-9-1994 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και των εκτελεστικών του Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 
23/93, Π.Δ. 609/85 ως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
286/94 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87, Ν.2576/98 
σχετιχά με την βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση 
της κατασκευής των Δημοσίων Έργων, του Ν.2940/2001, 
Π.Δ. 28/80 και 76/85 σε ότι αφορά τα αποφαινόμενα όργα¬ 
να για την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κα¬ 
τασκευή του έργου: Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων οι¬ 
κισμών. Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρα- 
τούνται είναι 21.186,44 ΕΥΡΩ σε βάρος των πιστώσεων 
ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 11 του μήνα Σεπτέμβρη του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2, και 1ηςτά¬ 
ξης για έργα Οικοδομικά καθώς και κάτοχοι παλαιών έργο- 
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ληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με τον Ν. 
1418/84 (άρθρο 16 παρ. 9) σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις και τους όρους της παρούσας καθώς και εμπειρο¬ 
τέχνες πτυχίων αντίστοιχης δυναμικότητας εγγεγραμμέ¬ 
νοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας (1) 
μήνας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 425 ΕΥΡΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ΔΗΜΟ ΦΕ- 
ΡΩΝ 0555 0 88176- 88181, Γεωργαντά Ευάγγελο και από 
τηνΤ.Υ.Δ.Κ. 0551 0 88959, Μαρτίνη Δημοσθένη. 

Τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τον Δήμο Φερών 
και από τηνΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Έβρου. 

Φέρες, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 

-Φ- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 51/ΔΑΣ 7469 

Η Δ/νση Δασών Γρεβενών διακηρύσσει ότι στις 4 Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10- 
11 π.μ. στα γραφεία της (πλατεία Ελευθερίας 1) θα γί¬ 
νει τακτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, και με το σύστημα «πρό¬ 
σφορα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/64 όπως συ¬ 
μπληρώθηκε μεταγενέστερο με τον Ν. 2229/94, του Ν. 
2576/98, του Ν. 2490/01 σε συνδυασμό με τον Ν. 
998/76 και του Π .Δ. 437/81, για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων στο δασόδρο- 
μο Σταυρός - Βόλια Κάλντα - Σαλατούρα Παπαγιάννη 
Δημοσίου Δάσους Περιβολιού Νομού Γρεβενών» προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 60.161 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιος επιτροπής 
διαγωνισμών της Δ/νσης Δασών Γ ρεβενών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Δασολόγοι κα Δασο- 
πόνοι κάτοχοι πτυχίου ΕΔΔΕ και εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις (ατομικές ή σε Κ/Ξ) εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για 
έργα πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασο¬ 
πόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. (Π.Δ. 146/88 αριθμ. 
7 παρ. 3) και για έργα Οδοποιίας που δικαιούνται να πά¬ 
ρουν μέρος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα 
υποβάλλουν ταδικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγω¬ 
νισμό που αναγράφονται στην σχετική συγγραφή υπ- 
χρεώσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι: 1.020 ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διε- 
νεργηθεί ο διαγωνισμός ή καταστεί, άγονος ή ασύμ¬ 
φορος θα επαναληφθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 
2002 και ώρα 10-11 π.μ. στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη δη¬ 
μοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης της Ε.Σ.Υ 
της ΓΣ.Υ. της μελέτης κλπ. καθώς και τα δικαιολογητικά 
που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν 
οι ενδιαφερόμενοιτις εργάσιμες ημέρες καιώρες σταγρα- 


φεία της Δ/νσης Δασών Γ ρεβενών (πλατεία Ελευθερίας 1) 
και στο τηλέφωνα 0462022418 και 0462087487. 

Γρεβενά, 13 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-Φ- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 2770 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης 
Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α.) διακηρύσσει ότιτην 25η Σεπτεμβρίου 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παραδόσεως 
προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ/νσεως (Διοικητήριο, 3ος 
όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με σύστη¬ 
μα δημοπρασίας την προσφορά επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότηταςτων επι¬ 
μέρους ποσοστών έκπτωσης του έργου «Συντήρηση και 
αποκατάσταση του Δημ. Σχολείου Βλάστης». 

Προϋπολογισμού: 348.100 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ σε Κ/Ξ 
Α2 (Β) τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά με Α1 (Α) τάξε- 
ως σε αναβάθμιση για έργα Η/Μ. 

Κατηγορία έργου δ σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/ 
10/65/Φ.Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν η 
υπ’ αριθμ. Δ17α/07/37/Φ.Ν. 402/2000 Υπ. απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.900 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρε¬ 
σιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 5 
απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 του 
άρθρου 16τουΝ. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πληρωμής 
χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρθρο 20 
του Ν. 2052/1992 και το αριθ. Δ13ε/0/312/12-1-96 έγγραφο 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. 

Τ α τεύχη της δημοπρασίας θα παραδίδονται μέχρι τρεις 
(3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Κοζάνη, 9 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της ΝΈ. Κοζάνης - Νομάρχης Κοζάνης 
ΠΑΣΧΟΣI. ΜΥΤΛΙΑΓΚΑΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

Α' ΠΕ.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ- 
ΝΕΙΟ» ύστερα οπό την 1/18-2-2002 απόφαση Σ.Δ. του Νο¬ 
σοκομείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για 
την ανάδειξη Αναδόχου Έργου Διαχείρισης των Μολυσμα¬ 
τικών Απορριμμάτων του Νοσοκομείου, με κριτήριο επιλο¬ 
γής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ 
με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός Θα γίνει την 3-9-2002 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή. Οι ενδιαφερό- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5141 


μενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγ/μού 
από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου καταβάλο- 
νταςτο ποσό των Ευρώ 15. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών 
τηλ. 0310-898395. 

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2002 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(23) 

Α' Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ύστερα από την 7/25-7-2002 
(θέμα 2) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκο¬ 
μείου προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγω¬ 
νισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη συντηρητή και των (14) ανελκυστήρων του Νο¬ 
σοκομείου για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑ¬ 
ΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την συντήρηση και των (14) ανελκυ¬ 
στήρων συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών 
που πιθανώς χρειασθούν. 

Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των 45.000 
ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6/9/2002 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 11.30 π. μ. (Οι προσφορές θα γίνονται δε¬ 
κτές μέχρι τις 10.30 π.μ. αφού κατατεθούν στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο του Ιδρύματος). 

Σημ.: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί υπό τον όρο της 
επί τόπου αυτοψίαςτωνανελκυστήρωντου Νοσοκομείου 
από τους ενδιαφερομένους πριν καταθέσουν την οικονο¬ 
μική τους προσφορά, κατά την παραλαβή της διακήρυ¬ 
ξης· 

Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης θα δίδονται από 
το Γ ραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Κόστος διακήρυξης: 8,8 ευρώ. 

Η Δ/κή Διευθύντρια 

ΑΡΓΥΡΟ ΛΙΤΣΑΚΗ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κο¬ 
ζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομο- 
ειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων εκτελεστικού του Ν. 
1418/84 «Δημόσιο έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
, καιτων Ν. 2229/94,2372/96,2576/98, για την ανάδειξη μει¬ 
οδότου εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: 
«Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Οικισμών Κα¬ 
λαμιάς - Καρυδίτσας Δήμου Κοζάνης» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
16/2002, δαπάνης κατά την μελέτη 1.575.151,00 ευρώ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται οπό το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, από το 2ο Ταμείο Συνοχής και από ίδιους 
πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών) σταγραφείατηςΔ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός I. Μι¬ 
κρού 1, στην Κοζάνη. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τον Ν. 
1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 2940/2001, την ΕΔ2α/01/27/ΦΧ 
294/18-3-85 ( ΦΕΚ 170 Β729-3-85) απόφαση του τ. ΥΔΕ, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94 (ΦΕΚ 953/Β/22-12-94) και το 
άρθρο 2 (παρ. 1,7 και 8) του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 23/93: 

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πτυχίο Ε τάξης και άνω για έργα 
Υδραυλικά ή Ε τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολο- 
γικά σύμφωνα με την απόφ. ΕΔ 20/01/27/ΦΧ 294/18/ 
29-3-85 (ΦΕΚ 170 Β') άρθρο 1 και την Δ17α/03/74/ΦΝ 
312/16-12-94, την Εγκύκλιο 23/1996 καιτο Π Λ. 609/85 άρθ. 
2, ή τα αντίστοιχα που θα προκύψουν μετά την επανάκριση 
σύμφωνα με το Ν. 2940. 

Τέλος γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 6/96 ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Β. Αλλοδαπές εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών Μελών 
της Ε.Ε. καιτωνχωρώντης Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Ν. 2229/94, καταθέτοντας στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
αποδεικτικό εγγραφήςτους σε ανάλογο επαγγελματικό μη¬ 
τρώο μετους όρουςπου προβλέπονται στην νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με το άρθρο 25 
του Π.Δ. 23/93. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να πληρούντις 
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν 
να κατασκευάσουν το εν λόγω έργο. Θα πρέπει να είναι εγ¬ 
γεγραμμένες από επαγγελματικά μητρώα της χώρας τους, 
για κατηγορία και δυναμικότητα αντίστοιχη της απαιτού- 
μενηςγιατο υπ’ όψινέργο, και κατά τη νομοθεσία της χώ¬ 
ρας τους να μην αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγω από το 
δικαίωμα ανάληψης τέτοιου έργου. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ των Α) και Β) εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων, ή μεταξύ των Β) αλλοδαπών εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων. 

Οι Κοινοπρακτούσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ευθύ- 
νονται έναντι της ΔΕΥΑΚ αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου η 
κάθε μια. 

Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να 
συμμετέχουν σε παραπάνω από μια Κοινοπραξίες. Διαφο¬ 
ρετικά συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό οφεί¬ 
λουν να καταθέσουν όλα το στοιχείο που περιγράφονται 
λεπτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρα¬ 
σίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το πο¬ 
σό των 31.503,02 ευρώ δηλ. 2% του προϋπολογισμού 
του έργου χωρίς τον ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ 
ή Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική Επι¬ 
χείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προ¬ 
σφορών καιτευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των οποίων 
διατίθεται, προς 60,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, ο ενδιαφερόμε¬ 
νος πρέπει να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΚ, μέχρι και 5 ημέρες 
πριντη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην οδό I. Μικρού 1 - 
Κοζάνη, τηλ. 0461051500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κο¬ 
ζάνης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του 
Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», και των Ν. 2229/94,2372/96, 2576/98, για την ανάδει¬ 
ξη μειοδότου εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης και τμήματος εξω¬ 
τερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αργίλου Δήμου Κοζά¬ 
νης» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 19/2002, δαπάνης κατά την μελέτη 
121.217,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.9.2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 11:00π.μ. (ώραλήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός I. Μικρού 1, 
στην Κοζάνη. 

- Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τον Ν. 
1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 2940/2001, την ΕΔ2α/01/27/ Φ.Ν. 
294/18-3-85 ( ΦΕΚ 170 Β729-3.85) απόφαση του τ. ΥΔΕ, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Γ. Γ.Δ. Ε./ ΥΠ ΕΧΩΔΕ 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94 (ΦΕΚ 953 Β / 
22-12-94) και το άρθρο 2 (παρ. 1, 7 και 8) του Π.Δ. 609/85 
και το Π.Δ. 23/93: 

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κα¬ 
τηγορία των Οικοδομικών Έργων ή τα αντίστοιχα που θα 
προκύψουν μετά την επανάκριση σύμφωνα με τον Ν. 
2940/2001. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό οφεί¬ 
λουν να καταθέσουν όλα το στοιχεία που περιγράφονται 
λεπτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρα¬ 
σίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το πο¬ 
σό των 2.424,39 ευρώ δηλ. 2% του προϋπολογισμού 
του έργου χωρίς τον ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ 
ή Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική Επι¬ 
χείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προ¬ 
σφορών καιτευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των οποίων 
διατίθεται προς 30,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, ο ενδκχρερόμε- 
νος πρέπει να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΚ, μέχρι και 2 ημέρες 
πριντη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην οδό I. Μικρού 1 - 
Κοζάνη, τηλ. 0461051500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΤΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. πρωτ. 389 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Χίου διακηρύσσει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
«Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα με 


τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4α του Ν. 1418/84, όπως 
ισχύουν σήμερα με τον Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 368/94 κα¬ 
θώς επίσης τον Ν. 2576/98 και τον Ν. 2940/2001, το έργο: 

«Διαπλάτυνση στενών γεφυριών οδικού δικτύου βορει¬ 
οδυτικής Χίου». 

Χρηματοδότηση από Αναπτυξιακό Πόρο-2002. 

Προϋπολογισμού δαπάνης 52.466,72 Ευρώ και χρόνο 
εκτελέσεως: 2002. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 11.9.2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) σταγραφεία 
της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Χίου ή της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Χίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, ως κάτωθι: 

α) Για εργοληπτικά πτυχία με έδρα το Νομό Χίου γίνονται 
δεκτά τάξεως Α', Β' και Γ. 

β) Για εργοληπτικά πτυχία με έδρα γειτονικούς νομούς 
Χίου γίνονται δεκτά τάξεως Α', Β' και Γ. 

γ) Για εργοληπτικά πτυχία με έδρα την υπόλοιπη Ελλά¬ 
δα γίνονται δεκτά τάξεως Α', Β' και Γ. 

δ) Εμπειροτέχνες δεν γίνονται δεκτοί. 

II. Για εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία νέου τύπου 
ως κάτωθι: 

α) Για εργοληπτικά πτυχία με έδρα το νομό Χίου γίνονται 
δεκτά τάξεως Α1, Α2 και πρώτη τάξη. 

β) Για εργοληπτικά πτυχία που έχουν δηλώσει στην υπη¬ 
ρεσία του ΜΕΕΠ ως δεύτερο νομό τον νομό Χίου γίνονται 
δεκτά τάξεως Α1, Α2 και πρώτη τάξη. 

γ) Για εργοληπτικά πτυχία με έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα 
γίνονται δεκτά τάξεως Α1, Α2 και πρώτη τάξη. 

δ) Εμπειροτέχνες δεν γίνονται δεκτοί. 

Γιατο υπόψινέργο και σχετικά μετά κατώτατα όρια των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ισχύουν τα οριζόμενα σε 
εγκύκλιο με αρ. 51/23-12-1994 του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/ 
03/74/Φ.Ν. 312/16-12-1994, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο 
της δημοπράτησης. 

Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται κατ’ 
ελάχιστον 929,00 Ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου και της Ν.Ε.της Ν.Α. Χίου κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, όπου βρίσκεται και η πλήρης δια¬ 
κήρυξη, η οποία αποτελεί και το ισχυρότερο συμβατικό 
στοιχείο και της οποίας άγνοια από τους υποψήφιους δια- 
γωνιζόμενους δεν δικαιολογείται. 

Η προσφορά της παρούσης δημοπρασίας θα συνταχθεί 
σε σφραγισμένο και μονογραφημένο έντυπο της Υπηρε¬ 
σίας, που θα επιδοθεί στους διαγωνιζόμενους. 

Χίος, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της ΝΈ. της Ν.Α. Χίου - Νομάρχης Χίου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΪΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αριθ. πρωτ.: 9455 

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει τακτική μειοδοτική δη¬ 
μοπρασία με σύστημα σφραγισμένης προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα- 
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τό άνευ ορίου, επίτωντιμώντης μελέτης, για ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων». 

Προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών: Πενή¬ 
ντα χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λε¬ 
πτά (50.11 9,62 ευρώ) (42.474.25 ευρώ + 7.645,37 ευρώ 
ΦΠΑ). Το έργο αφορά εργασίες επισκευής και διαμόρφω¬ 
σης υπαρχόντων κτιρίων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11-09-2002 ημέρα Τετάρτη 
στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας. 

Ώρα λήξης προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 2940/01, όπως 
έχουν τροποποιηθεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται ΣΑΤΑ 2002. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Κ/Ξ Α1 τάξης για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ, όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. μετηνπαράγρ. 9 του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/84, καθώς και επιχειρήσεις που εί¬ 
ναι γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με το 
Π.Δ. 472 και 609/85. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ, η οποία πρέπει να απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Φλώρινας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύονται από: 

α) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου ερ¬ 
γασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία που 
εκτελείτοέργο. 

β) Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμμα¬ 
τος (άρθρο 4 παράγρ. 14του Ν. 2229/94). 

γ) Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και την φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπρα¬ 
ξία. 

3. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της 
επιχείρησης στα ΜΕΕΠ (από 1.3.1987 για τους παλαιούς). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επιχεί¬ 
ρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις κα¬ 
ταβολής των προβλεπομένων στο άρθρο20του Ν. 2052/92 
τελών για τα μηχανήματα έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Δήμο Φλώρινας κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Φλώρινα, 12Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΑΛΕΜΠΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 4452 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πηνείας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 


την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου Δημοτική 
Οδοποιία Δ/Δ του Δήμου Πηνείας, προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 293.470,28 ευρώ για υπάρχουσα πίστωση 293.470,28 
ευρώ από πιστώσεις Π.Ε.Π. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Πηνείας στις 28 Αυγούστου του έτους 2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 
2940/2001. 

Προσθεσμίαπεραίωσηςτου έργου δώδεκα (12) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.000,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Πηνείας τηλ. 
06220.31.352 και 06270.32.022, αρμόδιος υπάλληλος Τσε- 
πενέκας Σπύρος και της ΤΥΔΚ Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Σιμόπουλο, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 13264 

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διενεργεί κλειστό 
διαγωνισμό για την προμήθεια έντυπου υλικού με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
και δικαιολογητικών που απαιτούνται ορίζεται η 9.9.2002 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. 

Προϋπολογισμός 58.694,06 ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου ΦΠΑ. 

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων την — 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
8.00 - 14.30 στην Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, τέρμα οδού Υγείας 
Χολαργός,τηλ. 74.60.317, ίαχ 74.60.222 Γρ. Προμηθειών. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2002 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών 
(υπογραφή) 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η-Μ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Δ/νση Δημοσίων 
Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 
2229/94, τον Ν. 2338/95, τον Ν. 2372/96, τον Ν. 2576/98, 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 
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210/97 και του Π.Δ. 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, 
ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Π.Δ. 368/94 και το Π.Δ. 23/93 «περίπρο- 
σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έρ¬ 
γα προς τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ο.Κ.», 
καθώς και μετουςόρουςτηςδιακήρυξηςτης εγκεκριμένης 
μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εγκατα¬ 
στάσεων ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Θεσσα¬ 
λονίκης (Δυτικού Τομέα) για το έτος 2002». 

Προϋπολογισμός μελέτης: 150.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
4.9.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γραφεία της ΔΔΕ (Στρωμνίτσης 53, 
54210 Θεσ/νίκη, όροφος 3ος, γραφείο 301). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
ΜΕΕΠ τάξης Α2 και ΠΡΩΤΗ (νέα πτυχία) για έργα Ηλε- 
κτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως έδρας. 

Β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Α2 και ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕΡΗ (νέα πτυχία) για 
έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με έδρα τον νομό Θεσσαλονί¬ 
κης. 

Γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Β', Γ, Δ' ατομική (παλαιό πτυχία) για έργα Ηλε- 
κτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως έδρας. 

Δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Β', Γ, Δ' ατομική και Δ' (παλαιό πτυχία) για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά, που έχουν έδρα τους τον Νομό 
Θεσσαλονίκης και γειτονικούς αυτού νομούς. 

Ε. Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω Εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

ΣΤ. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσίατου Κράτους μέλους 
της Ε.Ε. και ικανοποιούντο οριζόμενα στις παραγράφους 
Ια και Ιβτου άρθρου 2 του Π.Δ. 23/93. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτηςτου έργου (150.000 ευρώ) δηλ. 3.000 ευρώ και 
θα απευθύνεται προς την Δ/νσηΔημ.'Εργων της Π.Κ.Μ. με 
χρόνο ισχύος τουλάχιστον 110 ημέρες από την ημερομη¬ 
νία των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής της Δ.Δ. Ε. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η-Μ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Δ/νση Δημοσίων 
Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 


σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 
2229/94, τον Ν. 2338/95, τον Ν. 2372/96, τον Ν. 2576/98, 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 
210/97 και του Π.Δ. 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, 
ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Π.Δ. 368/94 καιτο Π.Δ. 23/93 «περίπρο- 
σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έρ¬ 
γα προς τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ο.Κ.», 
καθώς και μετους όρουςτης διακήρυξηςτης εγκεκριμένης 
μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εγκατα¬ 
στάσεων ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Θεσσα¬ 
λονίκης (Ανατολικού Τομέα) για το έτος 2002». 

Προϋπολογισμός μελέτης: 150.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
11.9.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γ ραφεία της ΔΔΕ (Στρωμνίτσης 53, 
54210 Θεσ/νίκη, όροφος 3ος, γραφείο 301). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΕΟ ΑΈ. χρ. 
2002 . 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
ΜΕΕΠ τάξης Α2 και ΠΡΩΤΗ (νέα πτυχία) για έργα Ηλε- 
κτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως έδρας. 

Β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Α2 και ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕΡΗ (νέα πτυχία) για 
έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με έδρα τον νομό Θεσσαλονί¬ 
κης. 

Γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠτάξηςΒ', Γ,Δ'ατομική (παλαιό πτυχία) για έργα Ηλε- 
κτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως έδρας. 

Δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Β', Γ, Δ' ατομική και Δ' (παλαιό πτυχία) για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά, που έχουν έδρα τους τον Νομό 
Θεσσαλονίκης και γειτονικούς αυτού νομούς. 

Ε. Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω Εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

ΣΤ. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσίατου Κράτους μέλους 
της Ε.Ε. και ικανοποιούντο οριζόμενα στις παραγράφους 
1 α και 1 β του άρθρου 2 του Π .Δ. 23/93. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτηςτου έργου (150.000 ευρώ) δηλ. 3.000 ευρώ και 
θα απευθύνεται προς την Δ/νση Δημ. Έργων της Π. Κ.Μ. με 
χρόνο ισχύος τουλάχιστον 110 ημέρες από την ημερομη¬ 
νία των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




